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Total planned investments: 19,503,000 DM. 
Simm The following are examples of investment projects: 


Klaffenbach —~ for liquid paraffin installation for impporement of the 
special gasoline productiom installation 


Mittelbach -~ expansion of storage space by 500 cubic meters, ete 
Herrenleite -~ rebuilding of the mixing tanks 
Voolpke — needs storage sheds and a 60-meter rail spur 


Erkner ~~ for the expansion of benzene production from 15,000 
to 19,000 tons per year, modernizing of the tar plant, 
and expansion of the auxiliary plants 2,449,000 DM 


Niederau, Magdeburg, or Luetzkendorf ~~ 


for the construction of a second tar-distillation unit 

an investment of 15 million DM is required ( 5 million 

each year from 1952 to 1954). The installation is to be 
25X1 in operation by 1955. 
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German Denocratie Republic os 


1952-1955 INVESTMENTS FOR PLANTS OF THE CARBON PRODUCTS INDUSTRY ( 7 ps 


estmonts of the ca 8 industry: 
Total planned investments 19,503,000 DM, 

Rma The following are examples of investment projects: 

Klaffenbach — for Liquid paraffin installation for impwovement of the 


special gasoline production: installation 160,000 DM 
Mittelbach -~— expansion of storage space by 500 eubic meterg, etc 150,000 DM 
Herrenleite -~ rebuiiding of the mixing tanks 150,000 DM 
Yoelpke ~~ needs storage sheds and a 6Q-meter rail spur 500,000 DM 
Erkner ~~ for the expansion of benzene production from 13,000 

to 19,000 tens per year, modernizing of the tar plant, 

and expansion of the auxiliary plants 2,449,000 DM 


Niederau, Magdeburg, or Luetakendorf ~. 


for the construction of a second tbar~distillation unit 
an investment of 15 million DM is required ( 5 million 
each year from 1952 to 1954). The installation is to be 
in operation by 1955, 
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THIS IS UNEVALUATED INFORMATION we 


THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE 
OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 


* U. 8. C.. 31 AND 32. AS AMENDED. 17S TRANSMISSION OR THE REVELATION he - 
OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON 3S PRO- a er a 
HIBITED BY LAW. REPRODUCTIOM OF THIS FORM IS PROHIO8ITED. 25xt sd re 
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25X1 DO WOT DETACH 4 
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MINERALOLE UND KOHLEWERTSTOFFE Anne F 


25X1 
Aktennotia 


mame — 


Betr,: Investitionen fir die Zeit von 19F2 bis- 19EF 

hinfjahrplan, " Kohlerertstoffe " 
Jie Investitionsmittel] laut Kontrollzarlen verteilen sich auf die ecin- 
zelnen Betriebe umd Ubdjekte wie folgt, 


1.) Klaffenbach benotigt ftir die Neuerstelliung der 
Paraffinum liquidum-anlage, mit einer ~ 
Kapazitat von 75 bis loo jato DM 160,000,- 


la) Die Spevielbenzin-Lrzeugung in jetzi- 

| ger Hohe von 1700 moto (900 moto in 

| Klaffenbach, 800 moto Lohnverarbei- 

| tung in Taucha) kann um Zoo bis 3oo moto 
ohne Anlageerweiterung, d.h, ohne In- 
vestitionsmittel erhoht werden, Zur 
Sicherung der laufenden Produktion 
und fiir die vodernisierung der anlage 
werden erforderlich DM 15ho.000,- 


2.) Mittelbach In Mittelbach ist vor allem notwen- 
dig die Neuerstellung von Tankraum 
un etwa 500 cbm, lirstellung von not- 
wendiger FaBwasche, bau einer Gleis- 
anlage und Verladeranpe sowie zusatz- 
lich Gicherung der rroduktionskapa- 
zitat. 
fiohstoffdecke und Absatzschwierig- 
keiten lassen eine Erweiterung der 
Kapazitat nicht zu. 
trforderlicher Betrag — DM 220,000,- 


3.) Bosdorf In Bosdorf ist der vollige Umbau der 
Schwitzerei erforderlich, ebenso muB 
der Tankraun fiir hdteer erweitert 
werden um ctwa Soo cbm lassungsver- 
mogen sowie Modernisierung der veral- 
teten Anlage (60 Jahre alt). Die jetzi- 
ge Kapazitat von 1300 moto Braunkohten- 
Teerverarbeitung wird voraussichtlich 
fiir den Zeitraum bestehen beeiben, 


: 4 Notwendize Mittel DM 300,000,- 
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4.) Herrenleite Fiir Herrenleite kann nur die Neu- 
erstellung von Mischtanks vertre- 
ten werden, deren Kosten etwa liegen 
bei DM 150.,000,- 


dD.) Nordhausen Der Bau einer Gleisanlage fiir den 
Perspektivzeitraum kann in Nordhau- 
sen nicht mehr vertreten werden, An 
einen Kapazit&tszuwachs ist ebenfalls 
nicht zu denken, da der derzeitige 
nrcht ausgenutzt ist. Fiir die Siche- 
rung der beauflagten Produktionskapa- 
zitat jedoch sind Mittel erforderlich 
in Hohe von . DM 50,000,- . 


6.) Voélpke Das Werk Volpke benotigt dringend 
einen neuen GleisanschluB, etwa 60 m 
Linge, mit zwei Weichen. Ebenso drin- 
gend erforderlich ist die Erstellung 

eines Lagerschuppens, wie auch die 
Auswechslung einiger Blasen (evtl, 
6 bis lo Blasen), an eine Kapazitaéts- 
erweiterung kann nicht gedacht werden, 
da 70 % der gesamten Montanwachser- 
zeugung in den Export eingehen und 
ein erhdhter Absatz nicht gewithrlei- 
stet ist, Die hierfiir erforderlichen 
Mittel betragen DM 500,000,- 


7.) Brandenburg Das Schmierfettwerk Brandenburg be- 
notigt dringend die Erstellung eines 
neuen Lagerschu pens, der betoniert 
sein m8, 

AuBerdem ist erforderlich, daB die 
Dampfkesselkapazitat erweitert wird 

von 70 auf 160 m®@ Heizfla&che,. 

Im tibrigen miissen hier ebenfalls Mit- 

tel fiir die Sicherung der Produktions- 

: Kapazitaét vorhanden sein, 

Insgesant betragen die Investitions- 

mittel DM 190,000,= 


8.) Dessau Fiir die Ceresin- und Wachsherstellung 
in Dessau ntissen Mittel ftir die Neu- 
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bisher Leverkuren erzeugte (IG Wachse), 
auBer der schon jetzt erzeugten Hart- 
glenzwachse , die aber ebenfalls in 
ihrer Produktionskapazitat heraufge- 
setzt werden von 360 auf 450 jato, zur 
Verfiigung gestellt werden. 

In diesem Zusanmenheng iet die Errich- 
tung eines Layers chuppens und einer 
Entltiftungsanlage notwendig. 
Gesamtbetrg BM 


9,) Mieste Die jiingste Betwebsstatte der Kohle- 


wertstoffe VVB, das Schmierfettwerk 

Mieste, su8 laut Absprache zwischen 

dem Leiter der Vereinigung Kohlewert- 

stoffe und den Unterzeichneten mit dem 

Betrieb in brandenburg zusammengelegt 

werden, Die Durchziehmg der augenblickli- 
. chen Produkt ionsauflage in Mieste er- 
 fordert immerhin zur Sicherung der Ka- 

pazitat, Eretellung einer FaBwas che 

und Erhdhung des Lagerraunes einen 

Betrag von ae UM 


lo.) Erkner Fur die Erweiterung jes Benzol-Be- 


3 


triebes von 13000 jato auf 19000 jato 
Benzol-Verarbeitung, die Modernisierung 
des Teerbetricbes und den Ausbau der 


250,000,- 


15,000,- 


Hilfsbetriebe werden bendotigt DM 2,449,000,- 


Jiese erforderlichen ihittel teilen 
sich wie folgt auf die einzelnen Un- 
ter-Objekte suf: 

a) Benzol-Betrieb 

Die Benzol-Verarbeitung mug erweitert 
werden von 13000 jato auf 19000 jato. 
Nachden in diesem Jahre eine neue ver- 
dampfer-Kapazitat ercstiellt worden ist, 
kann ab 1982 “it der Venontage der al- 
ten Verdampfer-Anlage begonnen werden, 
un diese an den Standort der zweiten 

“weerdestillation zu verlagern. Sie wird 
dann als sindenpfanlage fur Phenolat- 
leuge dienen, 

Re has DM 30,000,- 
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Ferner ist zur Erweiterung des Ben- 
zolbetriebes die Verlager ing und der 
Umbau des kumaronharzbetriebes aus 
platztechnischen Griinden erforder- 


DM 120,000,- 


Die Erstellung der Benzoldestilla- 
tion als solche erfordert 
DM 300,000,- 


b) Teerbetrieb 
Zwecks Modernisierung des veralteten 


Téerbetriebes 


ist die Erstellung einer 


kontinuierlichen Teerdestillation nit 
einem Durchsatz von 35000 jato erfor- 
, derlich, Der kontinuierliche Betrieb 


. mu.Ende 1953 laufen neben dem diskon- 
tinuierlichen: Blasenbetrieb, Der letz- 


tere wiirde seine Teerverarbeitung bis 


dahin 


jato. 
Die Gesanterzeugunyskosten betragen 
uM 1,350,000,- 


Darin enthelten sind folyende heueieuss 


teile: 
1.) Generatorenanlaye 


Le) 


vs 


4 x 10° WEA 
Rohrenofen 


nur Lieferung einschl, 


senken von 70000 jato auf 35000 


(DM 6cc,000,-) 


Kolonnen ca, 5t/h (0M 3ho.000,-) 


Teermischanlage- 


Neubau (DM 150,000,-) 


Unbau ftir Vorlagen 
ohne Vakuum und 
neue Vorlagen 
Seperatoren fiir Teer- 
entwasserung (UM 
Erweiterung der Ka- 
pazitaét des Pech- 
gieBplatzes von 
500 moto auf 7Fo moto 
(DM 


7.) Verladekran fiir Pech, 


der bisher nicht vor- 


(DM 160,000,-) 


50.000,-) 


lo,ooo,-—) 
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Die Generatorenanlege ist notwendig, 
um das erforderliche Gas fiir die Be- 
heizung des Rohrenofens zu erzeugen, 
Die Gasyeneratorenanlage dient zur Be- 
heizung der Retorten nach Abschaffung 
der Braunkohlenbrikett-Heizung und 
reicht sus, um evtl. eine zweite Eoh- 
rendestillation noch zu beheizen. Die- 
Se zweite Tishrendertilletion kame erst 
nach 1955 infrage und wiirde dann die 
reetiichen Retorten ersetzen, 


c) susbau_der Hilfsbetriebe 
Fir den Ausbau der Hilfsbetriebe sind 
Folgende heuanschaftungen notwendig, 
DM 649,000,- 

1.) Vakuumpumpenraun 

Absorbtionsanlage 

- fiir Teervakuumpumpe (DM llo,000,-~) 
£») Spillwinde ftir Ben- 


zolbetrieb (DM lo,oo0,-) 
3.) Entltiftungeenlagen DDM =385,000,-) 
4.) Erweiterung und 


odernisierung der 

vollig veralteten 

Abwiieseranlage und 

Ankauf von Geliénde 

fiir die Kalkschlann- 

ablage (DM 150.000,-) 
5,) 1 Rotutionskompressor 

fiir PreBluft mit einer 

Ansanugleistung von 

3000 m/h zum Driicken 

der ®le und Peche, u 

» Kondensatsanmelstati- 

onen aus warmetechnischen 

Griinden, 1 Wasserpumpe 

mit einer stiindlichen 

Forderleistung von 300 cbm, 

zwei Ersatzretorten fiir die 

Oldestillation (DM 299,000,-) 
| 6.) PKW 

1 Drehbank 
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Temperaturmersgerate (DM 45,000,- 
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UM 4,434,000,- 


Inspesant betragen die notwendigen 
Investitionsmittel fiir die Betriebe 
der Vereinigung ausschlieBlick ler 
Verwaltung in Halle laut Plan ...... ( EM 4.669,000,- ) 
(Hinsparung = DM 235,000,-) Se er 
die sich fiir Erkner suf die 
4 Jahre wie folgt verteilen 

1952 «DM 1,.800,000,- 

Loh DM = 200,000,- 

1954 Df 150,000,- 

19655 vik 299,000,- 


und fiir die restlichen Betriehe 
der Vereinigung ftir 

1962 «DM 826, 000,- 

1e6S ul G7 00e,= 

194 DM 420,000,- 

19s Dif 300, 000,- 


Die Se eee von der Vereinigung veforderten Mittel sind bisher 
nicht im Plan enthalten. 


lo.) VVB 


Die Verwaltung der Vereinigzung selbst be- 
notigt fiir Grundstticksankauf in 


Halle, Kurallee 7, DM 30,000,- 
fiir dia Eretellung einer neuen Tele- 

fonanl a:ze DM 17,000,- 
fiir die Eretellung eines Kohleschuppens, Du 7.000,- 
Beschaffung von Bilromaschinen und 

ponstigsem, 


Fir die Durchfithrung der saufgaben wird 


1 PKW benotigt in Werte von DM 1F,000,- 
(hendechriftliche) 0M E9,000,- 


11.) Niederau, Magdeburg oder Liitzkendorf 
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Fiir die notwendige Erstellung einer 
zweiten Teerdestillation sind Investi- 
tionsnittel in Hohe von DM 1&,000,000,- 
erforderlich. Diese verteilen sich auf 
die einzelnen Jahre wie folgt. 
1952 DM 5,000,000,- 
1953 DM &,000,000,- 
1954 DM h,000,000,- 


<=v—J————— ee 
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‘nischriftiich: gu Po. tele. 
jie Wiilel fiir dus 1. Vorprojekt 
sind mit vi 43,000,- 
eingeplant, Jiejenigen fir das 
2. Vorrrojekt, nAanlich zugeschnit- 
ten auf Lielerau bezw, iin, deburg, 
cind noch nicht eingeplant, ebenso 
sind noch nicht eingeplant die Vit- 
tel fiir dae endgtiltige Projekt, wel- 
ches Ende Oktober “ertig sein mul, 
jie 3vusyewlesenen Investitionsnitiel verstehen sich susechiieBlich 
der noiwendiven Betrage fUr Sozinleinri chtungen, Nachwuchsbildiung 


vind sesundhe 11swesen, 


gez, otlhrnsnn 
( Stihrmann ) 
abteilungsleiter 


Serlin, den 31.5.1951 
J 13-301/81 Stt Bo. 
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